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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 100 


5 Απριλίου 2002 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. 2856 

Ο Δήμαρχος Κερκίνης διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δη¬ 
μόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με σύστημα προ¬ 
σφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης στις τιμές του τιμο¬ 
λογίου της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
(6) του Π.Δ. 609/85 του Ν. 1418/84 «Περί Δημοσίων Έρ¬ 
γων και Ρυθμίσεων Συναφών θεμάτων» και των εκτελεστι¬ 
κών Π.Δ. 609/85 και 472/85, η εκτέλεση του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ» συνολικού κατά τη μελέτη προϋπολογισμού 
23.477,62 ΕΥΡΩ (μετο Φ.Π.Α.) ρ=Η/Μ. 

Χρηματοδότηση 23.477,62 από Υ.Μ.Α.Θ. 

Η Δημοπρασία 9α διεξαχθεί στις 17 Απριλίου 2002, ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών) στα γραφεία του Δήμου) Κερκίνης. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. Α’ τάξεως και άνω ή 
Κ/Ξ 2Α σε αναβάθμιση και άνω και όσες Εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία δικαίωμα συμ¬ 
μετοχής για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά με τους περιο¬ 
ρισμούς που ισχύουν. 

Γιατην αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ¬ 
θρου ΙΟτουΝ. 1418/84 καιτου άρθρου 41 του ΠΑ. 609/85. 

Οι εργολάβοι πρέπει να υποβάλουν τα τυχόν απαιτού- 
μενα πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ. 4 - 5 του Π.Δ. 609/85 και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/86 σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΕΔ2α/01/27/ 
Φ.Ν.294/15.3.84 απόφαση του ΥΠ.Δ.Ε. περί Μ.Ε.Ε.Π. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) 398 ΕΥΡΩ πρέπει να απευ¬ 
θύνεται στον ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΙΝΗΣ. 

Πληροφορίες για τη μελέτη στο τηλ. 03270 28027 του 
Δήμου Κερκίνης, καθώς επίσης και αντίγραφο μελέτης θα 
υπάρχει στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Σερρών. (Πληροφορίες στο τηλ 
03210 83491). 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 


( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΚΡΟΠΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 1068 

Ο Δήμαρχος Κεκροπίας, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών 
«με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης για την 
εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Πλα¬ 
γιάς» με προϋπολογισμό δαπάνης δημοπρατούμενων ερ¬ 
γασιών 24.870,34 € , από ίδιους πόρους ΟΤΑ σύμφωνα 
με τις διατάξειςτων Νόμων 1418/84,2576/98 και 2229/94 
και των ΠΔ 23/93, 609/85, 472/85,171/87 και ΠΔ 286/94 
και 218/99 καθώς καιτου Ν. 2940/2001 όπως αυτές ισχύ¬ 
ουν και με βάση τους όρους διακήρυξης της 71/2002 με¬ 
λέτης της ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Γ ραφεία του Δήμου 
Κεκροπίας στην Πάλαιρο την 24η του μήνα Απριλίου του 
έτους 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη πα¬ 
ραλαβής προσφορών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής). 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠΑ1 ήΑτάξης (εφόσον υπάρχουν) καιάνωγιαέργα Οδο¬ 
ποιίας. 

2. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα για έργα Οδοποιας που ασκούνται από πρόσωπα τα 
οποία πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα 
ρετις διατάξειςτου Π.Δ. 225/93 (ΦΕΚ Α' 91). 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ρ Οδοποιίας. 

Προθεσμία τρεις μήνες, εγγύηση συμμετοχής 500 € 
που θα πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Κεκροπίας. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου 
Κεκροπίας (τηλ. 0643 041206/41185) και της ΤΥΔΚ Ν. Αι- 
τωλ/νίας (Κύπρου και Λεβίδου, Μεσολόγγι, τηλ. 06310 
55452) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πάλαιρος, 26 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ 
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(3) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 1357 

Ο Δήμαρχος Μπιζανίου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των εκτελεστι¬ 
κών αυτού διαταγμάτων 609/85 και 218/99 περί κατα¬ 
σκευής Δημοσίων Έργων και τους όρους της εγκεκριμέ¬ 
νης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Διανοίξεις, βελτιώσεις, ασφαλτοστρώσεις, εσω¬ 
τερικού οδικού δικτύου των οικισμών των Δημοτικών Δια¬ 
μερισμάτων β' εργολαβία». 

Προϋπολογισμού δαπάνης με Φ.ΠΑ.: ευρώ 65.829,63 

Αξία δημοπρατουμένων εργασιών: ευρώ 55.787,82 

Φ.Π.Α.: ευρώ 10.041,81 

ΣΥΝΟΛΟ: ευρώ 65.829,63 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 17 Απριλίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις κατηγορίας οδοποιίας με 
πτυχίο Α' τάξης και άνω καθώς και κάτοχοι παλιών εργο¬ 
ληπτικών πτυχίων που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις 
αντίστοιχες κατηγορίες κοιτάξεις ΜΕΕΠ με το άρθρο 16 
παρ. 9του Ν. 1418/1984 με τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των ευρώ (1.115,76) ποσοστό 2% του προϋπολογι¬ 
σμού των δημοπρατουμένων εργασιών, απευθυνόμενη 
στο Δήμο Μπιζανίου. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχοντα στα γραφεία 
του Δήμου Μπιζανίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πεδινή, 28 Μαρτίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 4368 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας, προκηρύσσει μυστικό μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε σχέση με τον 
αντίστοιχο προϋπολογισμό της μελέτης, της Τ. Υ. Δήμου 
Έδεσσας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έρ¬ 
γου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 
ΕΔΕΣΣΑΣ» προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργα¬ 
σιών 55.750 € + Φ.Π.Α. (Η πίστωση του έργου για το 
έτος 2002είναι 58.694 € ). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 24η Απρίλη, ημέρα Τετάρτη 
στα γραφείο του Δήμου Έδεσσας. Ώρα λήξης αποδοχής 
προσφορών ορίζεται η 11η π.μ. ακριβώς. 

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που έχουν πτυχίο Α' 
τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας, όπως και οι κάτοχοι 
παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ. Ε. που κατατάσσονται 
αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του 


Μ.Ε.Ε.Π με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Ν. 
1418/84 όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94, Ν. 
2576/98, Δ17Α/08/16/Φ.Ν402/10.2.98 καθώς και Ν. 
2940/01 και εγκύκλιο 22/01. 

Κατά την δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους 
καθώς και βεβαιώσεις σύμφωνα με την εγκύκλιο 26Α 
Π.Δ. 17α/04/51 /Φ5.3/24.6.1994 του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. Η εγ¬ 
γύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.115 € και θα απευθύ¬ 
νεται προς την Δήμο Έδεσσας. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τέσσε¬ 
ρις (4) μήνες. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τον Ν. 2229/94 και Ν. 2940/2001 και εγκύ κλιο 22/01 και 
το Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την χρήση μαθη¬ 
ματικού τύπου (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), με 
την κατηγορία έργων Οδοποιίας. 

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα γίνεται αυ¬ 
τοπροσώπως ή με νόμιμο αντιπρόσωπο της επιχείρησης 
(Απαιτείται εξουσιοδότηση). Και στις δύο περιπτώσεις 
απαιτείται προσκόμιση επικυρωμένου αντίγραφου του 
πτυχίου της επιχείρησης. Τα τεύχη δημοπράτησης δεν 
στέλνονται στους ενδιαφερομένους ταχυδρομικά ή με 
ΡΑΧ. 

Τα έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη θα διατί¬ 
θενται από την Υπηρεσία από τις 10.4.2002 μέχρι και την 
23.4.2002. 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι από τους διαγω- 
νιζομένους θα προσφέρουν την ίδια τελική επιλέξιμη έκ¬ 
πτωση θα γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στον Δήμο Έδεσοας και στον παραπάνω αρμόδιο. 

Έδεσσα, 3 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣΣΟΝΤΡΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
Α.Ο.ΔΗ.Π. 

Αριθ. Πρωτ. 295 

Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Πε¬ 
ριστεριού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Δημόσιο 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές οικονομικές προ¬ 
σφορές η προμήθεια υλικών (μεταλλικών βάσεων και πλέ¬ 
ξη - γκλας) για την κατασκευή προστατευτικής περίφρα- 
ξης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Περιστεριού. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 
29.300 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα βαρύ¬ 
νει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2002 και Κ. 
Α. 05/131,9 χ. 

Η. προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Υ.Α. 11389/1993 του Υπουργείου Εσωτερικού «Ενιαί- 
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ος κανονισμός προμηθειών Ο.Τ.Α.»του Π.Δ. 410/95 «Δη¬ 
μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τις διατάξεις του αρ. 4 
του Ν. 2307/95 του Ν. 2286/95 καθώς και των συναφών 
ισχυουσών διατάξεων. 

Κριτήριο ανακήρυξης μειοδότη ορίζεται η χαμηλότερη 
προσφορά. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού (δηλα¬ 
δή 1.465 € ). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29.4.2002 και ώρα 
13:00 έως 13:30 στα γραφεία του Οργανισμού, οδός Πεύ¬ 
κων και Ευκαλύπτων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Προσφορές θα κατατεθούν από τους ενδιαφερομέ¬ 
νους κατά την άνω ορισθέντα ημέρα και ώρα ή μπορεί να 
αποστέλλονται και ταχυδρομικώς έως την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα στην άνω διεύθυνση του Α.Ο.ΔΗ.Π. 

Πληροφορίες καθώς και το αναλυτικό κείμενο της δια¬ 
κήρυξης θα δίδονται στους ενδιαφερομένους κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και από 9:00 π.μ έως 1.00 μ.μ. στα γρα¬ 
φεία του Α.Ο.ΔΗ.Π., Πευκών και Ευκαλύπτων Κηπούπολη 
Περιστεριού -Τηλ. επικοινωνίας 010-5025380. 

Περιστέρι, 3 Απριλίου 2002 

Ο Πρόεδρος του Α.Ο.ΔΗ.Π. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΟΣ 
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 641 

Ο Δήμαρχος Άρι διακηρύσσει ότι εκτίθεται πρώτη επα- 
ναδημοπράτηση σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές με το σύστημα εκπτώσεως σε ακέραιες 
μονάδες όπως αναφέρεται στο άρθρο του Π.Δ. 609/85 για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποι¬ 
ία Δ.Δ. Άριος». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του φορέα εκτέλε¬ 
σης του έργου στην πόλη ΑΡΙΟΣ 17.4.2002, ημέρα Τετάρ¬ 
τη (ώρα 11.00 π.μ. λήξη επίδοσης προσφορών) μπροστά 
σε επιτροπή του φορέα εκτέλεσης του έργου. 

Ο προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 
Εβδομήντα Επτά Χιλιάδων Εξακοσίων Είκοσι Τριών 
77.623 ευρώ από τα οποία 55.350 ευρώ είναι η αξία των 
εργασιών και οι απρόβλεπτες απολογιστικές δαπάνες, 
χωρίς αναθεώρηση και 9.213 ευρώ για ΦΠΑ 18%, 11.886 
ευρώ και αναθεώρηση 1.174 ευρώ. 

Η εγκεκριμένη πίστωση για την κατασκευή του έργου 
ανέρχεται στο ποσό των 60.002 ευρώ ενώ για το τρέχον 
έτος η αντίστοιχη πίστωση είναι 60.202 ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου, είναι τρεις (3) μή¬ 
νες. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% του δημοπρατούμενου πο¬ 
σού (προ ΦΠΑ 1.314 ευρώ). 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 
1069/80, του Ν. 1418/84, όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 
609/85, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94, του Π.Δ. 
171/87, του Ν. 2576/98 και του Π.Δ. 23/93. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α'τάξης και 
άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 


Η εμπρόθεσμη κατάθεση των προσφορών στο όνομα 
του διαγωνιζομένου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων, δημοπράτησης στα γραφεία της ΤΥΔΚ κατά τις 
ρργάσιμες ημέρας και ώρες. 

Αρις, 2 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΥΜΑΣ 
-♦- 

(7) 

Πε.Σ.Υ. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ 
ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ 
Αριθ. Πρωτ. 1469 

Το Γενικό Νοσ/μείο Χίου «Σκυλίτσειο» έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις του Ν. 2286/95 του ΠΔ 394/96 και την αρ. 
3/19.2.2002 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσ/μείου, και τη 
2/27.2.2002 έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης του 
Πε.Σ.Υ. Β.Αιγαίου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό 
για την προμήθεια προκατασκευασμένου μεταλλικού κτι¬ 
ρίου, εμβαδού 100 τ.μ. προϋπολογισμού 44.020,54 συ¬ 
μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης 
την συμφερότερη προσφορά. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή και θα συ¬ 
νοδεύονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τρά¬ 
πεζας ίση με το 5% της προϋπολογισθείσης αξίας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Νοσοκο¬ 
μείου στις 25.4.2002 και ώρα 10 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
και τεχνικές προδιαγραφές από το Γραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

ΤΗΛ: 0271044303-6. 

ΡΑΧ:0271044311. 

Χίος, 3 Απριλίου 2002 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

(υπογραφή) 

-♦- 

( 8 ) 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1855 

Η Δήμαρχος Φιλοθέης Αττικής προκηρύσσει πρόχειρο 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
από οικονομοτεχνικής άποψης προσφορά σε ευρώ για 
την ανάδειξη μειοδότου για φύλαξη με περιπολία των δη¬ 
μοσίων κτιρίων, πάρκων και αθλητικών εγκαταστάσεων 
του δήμου προϋπολογισμού σαράντα τέσσερις χιλιάδες 
είκοσι και σαράντα 44.020,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου και του ΦΠΑ (18%) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά- 
ξεις. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 1.5.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου Φιλοθέης Πλατεία Καλλιγά αρ. 31, 1ος όροφος, 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού με ώρα 
λήξης κατάθεσης των προσφορών την 11.ΟΟπ.μ. και διάρ¬ 
κεια διαγωνισμού μισή ώρα. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα. 
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Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλ¬ 
λουν κοινή προσφορά. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή ορίζεται σε ποσοστό 2% 
επί του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς το ΦΠΑ και 
θα παρέχεται όπως ορίζεται στο Π.Δ. 28/80 και Π.Δ. 
410/95. 

Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής είναι 880,40 ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων διακήρυξης καθώς και των τευχών μελέτης από τον 
υπάλληλο του Δήμου Φιλοθέης Κόγο Βασίλειο, τηλέφω¬ 
νο 6856197 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Φιλοθέη, 3 Απριλίου 2002 
Η Δήμαρχος 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(9) 

ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 4367 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας προκηρύσσει μυστικό μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε σχέση με τον 
αντίστοιχο προϋπολογισμό της μελέτης της Τ.Υ. Δήμου 
Έδεσσας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έρ¬ 
γου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» προϋπολογισμού 
δημοπρατούμενων εργασιών 55.750 Ευρώ + ΦΠΑ (πί¬ 
στωση του έργου για το έτος 2002 - Όριο πληρωμών είναι 
29.347 Ευρώ). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 24η Απριλίου, ημέρα Τετάρ¬ 
τη στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας. Ώρα λήξης αποδο¬ 
χής προσφορών ορίζεται η 11η π.μ. ακριβώς. 

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ ΕΕΠ που έχουν πτυχίο Α' τά¬ 
ξης και άνω για έργα Οδοποιίας, όπως και οι κάτοχοι πα¬ 
λαιών εργοληπτικών πτυχίων ΔΈ. που κατατάσσοναι αυ¬ 
τοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του 
ΜΕΕΠ με την παράγραφο 9 του άρθρου 16του Ν. 1418/84 
όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94, Ν. 2576/98, 
Δ17Α/08/16/Φ.Ν.402/10.2.98 καθώς και Ν.2940/01 και 
εγκύκλιο 22/01. 

Κατά την δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους 
καθώς και βεβαιώσεις σύμφωνα με την εγκύκλιο 26Α 
Π.Δ. 17α/04/51/φ5.3/24.6.1994 του ΥΠ.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. Η εγ¬ 
γύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.115 Ευρώ και θα απευ¬ 
θύνεται προς την Δήμο Έδεσσας. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τέσσε¬ 
ρις (4) μήνες. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τον Ν. 2229/94 και Ν. 2940/2001 και εγκύκλιο 22/01 και 
το Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με τη χρήση μαθημα¬ 
τικού τύπου (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), με 
την κατηγορία έργων Οδοποιίας. 

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα γίνεται αυ¬ 
τοπροσώπως ή με νόμιμο αντιπρόσωπο της επιχείρησης 


(Απαιτείται εξουσιοδότηση). Και στις δύο περιπτώσεις 
απαιτείται προσκόμιση επικυρωμένου αντίγραφου του 
πτυχίου της επιχείρησης. Τα τεύχη δημοπράτησης δεν 
στέλνονται στους ενδιαφερομένους ταχυδρομικά ή με 
ΡΑΧ. Τα έντυπα προσφοράς καιτα υπόλοιπο τεύχη θα δια¬ 
τίθενται απάτην Υπηρεσία από τις 10.4.2002 μέχρι και την 
23.4.2002. 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι από τους διαγω- 
νιζομένους θα προσφέρουν την ίδια τελική επιλέξιμη έκ¬ 
πτωση θα γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στον Δήμο Έδεσσας και στον παραπάνω αρμόδιο. 

Έδεσσα, 3 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣΣΟΝΤΡΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

Το Πρώτο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» έχοντας υπόψη την 107/18.2.2002 πράξη Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, προκηρύσσει 
πρώτο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη χορηγητών 
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για ένα χρόνο με μονο¬ 
μερές δικαίωμα της Υπηρεσίας τρίμηνης παράτασης και 
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προϋπολογισθείσης δαπά¬ 
νης 60.161,41 Ευρώ (205.000.000 δρχ.) 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 
2286/95 και του Π.Δ. 394/96, στα γραφεία του Νοσοκο¬ 
μείου Εθνικής Αντιστάσεως 101 - Φοίνικας στις 23 Απριλί¬ 
ου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διακήρυξη τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. 
και αφού καταθέσουντο αντίτιμο των 25 Ευρώ (είκοσι πέ¬ 
ντε Ευρώ) στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό του 
Νοσοκομείου 5210-002285-439, προσκομίζοντας το κα- 
ταθετήριο στο Γραφείο Προμηθειών να την παραλάβουν. 
Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλ. 0310493 461, 
0310493463 και 0310438660. 

Η παρούσα δημοσιεύεται στις 5 Απριλίου 2002 ημέρα 
Σάββατο στον Ελληνικό Τύπο και εστάλη για δημοσίευση 
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στις 13 Μαρτίου 2002. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. ΤΥ 878 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιώντης Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Κυκλάδων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» και τις διατάξειςτου Π.Δ. 609/85 «Πε¬ 
ρί κατασκευής Δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκαν 
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και συμπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94 και το Π.Δ. 286/94 
(Φ.Ε.Κ. 148/Α/14.9.94), τον Ν. 2576/98 και την απόφ. με 
αρ. Δ17α/08/16/ΦΝ 402/10.2.98 για την ανάδειξη μειοδό¬ 
τη εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδού Δειλίου - Αγ. Δη- 
μητρίου και Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Σύρου», προϋ¬ 
πολογισμού δαπάνης 205.000,00 ΕΥΡΩ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Νομαρχια¬ 
κής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από αρμόδια επιτροπή την 
24.4.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδο¬ 
σης προσφορών, στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Κυκλάδων 
που βρίσκονται στην Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, από τα 
οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν προσερχόμενοι κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών τευχών της μελέτης και να παραλάβουν έντυπα 
προσφοράς για συμπλήρωση. 

Σε περίπτωση αποτυχίας της δημοπρασίας το έργο θα 
επαναδημοπρατηθεί την Τετάρτη 8.5.2002 στον ίδιο τόπο 
και την ίδια ώρα. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες, κάτο¬ 
χοι εργοληπτικών πτυχίων Β' τάξης και άνω για έργα Οδο¬ 
ποιίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ορίζεται το πο¬ 
σό των 4.100,00 ΕΥΡΩ δηλαδή το 2% του προϋπολογι¬ 
σμού, το οποίο παρέχεται με εγγυητική επιστολή σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 και του άρθρου 
27 παρ. 6 του Π.Δ. 609/85 και θα απευθύνεται προς τη 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Νομαρχ. Αντ/σης Κυ¬ 
κλάδων. 

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν γνώση των σχετικών της 
δημοπρασίας μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα 
για την υποβολή προσφοράς τεύχη, σύμφωνα με τα ορι¬ 
ζόμενα στην διακήρυξη στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομ. Αυτοδ/σης Κυκλάδων στην Ερμού- 
πολη Σύρου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την 
παραμονή της δημοπρασίας. Οι διαγωνιζόμενοι που δεν 
έχουν έδρα της επιχείρησης τους στη Σύρο, πρέπει να 
προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, δη¬ 
λώσεις διορισμός και αποδοχής αντικλήτου, κατοίκου Σύ¬ 
ρου. 

Ερμούπολη, 3 Απριλίου 2002 

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Ν.Α.Κ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. ΤΤ 1412 

Προκηρύσσουμε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την επιλογή Αναδόχου του έργου «30 ή 
Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Παράκτιων Περιο¬ 
χών της Ευρώπης (ΟΒΡΜ) με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά και προϋπολογισμό 135.550 ευ¬ 
ρώ» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ο προϋπολογι¬ 
σμός του έργου είναι 135.550 ευρώ, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του ΦΠΑ. 

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου, Δ/νση Σχεδια- 
σμού και Ανάπτυξης, οδός Βορείου Ηπείρου 20,45333 Ιω¬ 
άννινα,τηλ. 06510-26639, 72165. 

Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσω¬ 
πα καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν 


κοινή προσφορά και έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες - 
εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε ζητή¬ 
ματα προβολής επικοινωνίας διαφήμισης και διοργάνω¬ 
σης διεθνών συνεδρίων. 

Οι προσφέροντες δεν μπορούν να υποβάλλουν προ¬ 
σφορά για ένα μέρος του ζητούμενου έργου. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Γενικοί και ειδικοί όροι της προκήρυξης: Περιέχονται 
στο Τεύχος Προκήρυξης το οποίο μπορούν να προμη¬ 
θεύονται οι ενδιαφερόμενοι από την Περιφέρεια Ηπεί¬ 
ρου, Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. 

Προθεσμία υποβολής: Έως Παρασκευή 19.4.2002, 
ώρα 12.00 μεσημβρινή. 

Διεύθυνση υποβολής: Περιφέρεια Ηπείρου, Δ/νση Σχε- 
διασμού και Ανάπτυξης, Βορείου Ηπείρου 20 - 45333 Ιω¬ 
άννινα, με την ένδειξη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «30 ή Γενική Συνέ¬ 
λευση των Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών της Ευ¬ 
ρώπης (ΟΒΡΜ) με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά και προϋπολογισμό 135.550 
Ευρώ». 

Γλώσσα διαγωνισμού: Ελληνική. 

Αποσφράγιση Προσφορών: Θα γίνει από την ορισθείσα 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 
και ενώπιον των νομίμων η Εξουσιοδοτημένων εκπροσώ¬ 
πων των συ μμετεχόντων, την Παρασκευή 19.4.2002, ώρα 
13:00 μ.μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου, αίθουσα συσκέψε¬ 
ων, Βορείου Ηπείρου 20 - 45333 Ιωάννινα. 

Εγγυήσεις: Κάθε προσφορά στον διαγωνισμό πρέπει 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συ¬ 
νοδεύεται υπό εγγυητική επιστολή ύψους 5%του συνολι¬ 
κού προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του ΦΠΑ. 

Όροι πληρωμής: Αναφέρονται στο αναλυτικό Τεύχος 
Προκήρυξης. 

Ισχύς προσφοράς: Ο προσφέρων υποχρεούται να δια- 
τηρείτην προσφορά του για περίοδο τριάντα ημερών (30) 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας του δια¬ 
γωνισμού. 

Κριτήριο επιλογής: Η συμφερότερη προσφορά. Αναλυ¬ 
τικά κριτήρια αναφέρονται στο αναλυτικό Τεύχος Προκή¬ 
ρυξης. 

Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη ρυθμί¬ 
ζεται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97 και το Π.Δ. 394/96. 
Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί 
το δικαίωμα της διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήπο- 
τε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να 
γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες. 

Ιωάννινα, 3 Απριλίου 2002 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΜΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2529 

Ο Δήμαρχος Ιταμού προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυ¬ 
σίμων κίνησης για το έτος 2002, (πετρέλαιο κίνησης - βεν¬ 
ζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες του Δήμου, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.206,16 Ευρώ συμπερι¬ 
λαμβανομένου και του ΦΠΑ. 
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Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 16 Απριλίου 2002, στο 
Δημοτικό Κατάστημα στην έδρα του Δήμου το Καλλίθη- 
ρο. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και 
ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών ηΐ 1:00 π.μ.. 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε ποσο¬ 
στό 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους 
όρους διακήρυξης της Δημαρχιακής Επιτροπής καθημε¬ 
ρινά από το Δημοτικό Κατάστημα, τηλ. 0441081642. 

Καλλίθηρο, 3 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Ο Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων προ- 
κειμένου να προβεί στην προμήθεια σετ γραφιτών, τεμά¬ 
χια εκατόν τρία (103) για τα φωτοτυπικά του μηχανήματα, 
προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα 
οκτώ ευρώ (11.738,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 18%, 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές, που θα γίνονται δεκτές μέσα σε πέ¬ 
ντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση, στο Πνευ¬ 
ματικό Κέντρο, Ακαδημίας 50. 

Πληροφορίες και έντυπα μπορούν να λάβουν οι ενδια¬ 
φερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών του Πολιτισμικού 
Οργανισμού, Ακαδημίας 50, τηλ. 3631946. 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2002 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 

-♦- 

(15) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Ο Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων δια¬ 
κηρύσσει ότι στις 17 Απριλίου 2002, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.00 έως 11.30 π.μ., ενώπιον της Εκτελεστικής Επι¬ 
τροπής θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός 
με σφραγισμένες προσφορές για τον καθαρισμό και την 
απεντόμωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδωντης Δη¬ 
μοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογι¬ 
σμού εκατόν τριών χιλιάδων οκτακόσιων σαράντα ευρώ 
(103.840) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 18%,στο Πνευ¬ 
ματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστά 3% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης και βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση γραμματίου του Ταμείου Παρακατα¬ 
θηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τραπέζης. 

Χρόνος πραγματοποίησης της εργασίας ορίζεται διά¬ 
στημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών. 

Πληροφορίες και έντυπα μπορούν να λάβουν οι ενδια¬ 
φερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών του Π.Ο.Δ.Α., Ακα¬ 


δημίας 50, τηλ. 0103631946, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2002 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 

-♦- 

(16) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Ο Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων δια¬ 
κηρύσσει ότι στις 17 Απριλίου 2002, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.30 έως 12.00 π.μ., ενώπιον της Εκτελεστικής Επι¬ 
τροπής θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός 
με σφραγισμένες προσφορές για κατασκευές για την έκ¬ 
θεση «Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» που θα γίνει στο Πο¬ 
λιτιστικό Κέντρο «ΜΕΛΙΝΑ», προϋπολογισμού εκατόν 
εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ και σαρά¬ 
ντα δυο λεπτών (176.610,42) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 18%, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναί¬ 
ων, Ακαδημίας 50. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό 3% επί του προϋπολογισμού και βεβαιώνεται με 
την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συνταγμένης 
κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο. 

Ο χρόνος πραγματοποίησης της εργασίας θα ορίζεται 
στην προσφορά του συμμετέχοντος στη δημοπρασία και 
θα ληφθεί υπόψη κατά την βαθμολόγηση και αξιολόγηση 
της προσφοράς. 

Πληροφορίες και έντυπα μπορούν να λάβουν οι ενδια¬ 
φερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών του Π.Ο.Λ.Α., Ακα¬ 
δημίας 50, τηλ. 0103631946, κατά τις εργάσιμη ημέρες 
και ώρες. 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2002 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 

-♦- 

(17) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1382 

Ο ΟΝΑ Δ.Α. διακηρύσσει ότι στις 24.4.2002 ήμερα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 10.00 - 10.30 ενώπιον της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του ΟΝΑ Χαλκοκονδύλη 33 2ος όροφος αί¬ 
θουσα Διοικητικού Συμβουλίου γραφείο 209 θα διεξαχθεί 
«Δημόσιος Τακτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σύστη¬ 
μα προσφοράς και με τιμή «ανηγμένης» εργατοώρας για 
την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή Συντήρηση (μετάτης 
αξίας τυχόν απαιτουμένων ανταλλακτικών) μηχανημά¬ 
των, συσκευών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
γενικά των χώρων ευθύνης του ΟΝΑ (Α' 2002) προϋπολ. 
8.800 ΕΥΡΩ, συμπ. ΦΠΑ 18%». 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 149,15 
ΕΥΡΩ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Τ.Π και Δ ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Στην δημοπρασία, γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
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επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο 
και παρέχουν εγγυήσεις σωστής εκτέλεσης του έργου. 
Πρέπει να υποβάλλουν στην Εκτελεστική Επιτροτή τα δι- 
καιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακήρυ¬ 
ξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω Δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το 
Γραφείο 401 - 4ος όροφος τηλ. 5284903 κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα. Τα έξοδα δημοσιεύσεως θα βαρύνουντον 
Προμηθευτή. 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2002 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(18) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1381 

Ο ΟΝΑ Δ.Α. διακηρύσσει ότι στις 17.4.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00-11.30 ενώπιοντης Εκτελεστικής Επι¬ 
τροπής του ΟΝΑ Χαλκοκονδύλη 33 2ος όροφος αίθουσα 
Διοικητικού Συμβουλίου γραφείο 209 θα διεξαχθεί «Δη¬ 
μόσιος Τακτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προ¬ 
μήθεια σιδηρουργικών υλικών, προϋπολ, 9.534,40 ευρώ, 
συμπ. ΦΠΑ 18%». 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 195 ΕΥ¬ 
ΡΩ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π και Δ ή εγγυητικής εταστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Η προθεσμία περαιώσεως παράδοσης ορίζεται σε 20 
ημερολογιακές ημέρες. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι Προ¬ 
μηθευτές ή Κατασκευαστές του δημοπρατούμενου αντι¬ 
κειμένου που παρέχονν εγγυήσεις σωστής εκτέλεσης οι 
οποίοι πρέπει να υποβάλλουν στην Εκτελεστική Επιτροπή 
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακή¬ 
ρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω Δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το 
Γ ραφείο 404 - 4ος όροφος τηλ. 5284905 κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα. Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2002 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(19) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Α. Ανοικτή διαδικασία 

Περιληπτική Διακήρυξη (προκήρυξη) Διαγωνισμού 

για την ανάθεση έργου 
(Α.Δ. 107) 

Ο.Σ.Ε.Α.Ε. 

Ο Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δημοσιεύει την ακόλου¬ 
θη προκήρυξη σύμβασης έργου (Ανοικτή διαδικασία, πα¬ 
ράρτημα XII οδηγία 93/38 όπως τροποποιήθηκε με την 
οδηγία 98/4/ΕΚ. 


1. Αναθέτων Φορέας: Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 

Καρόλου 1-3 

104 37 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ: 003 010 5298045 
Φαξ: 003 010 5298029 

2. Σύμβαση έργου σύμφωνα με την Οδηγία 93/38/Ε.Ο.Κ 
η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/4/ΕΚ. 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Οι εργασίες θα εκτελε- 
σθούν στα τμήματα της Σιδ/κής Γραμμής ΑΝΔΡΙΤΣΑΣ - 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ - ΚΑΛΟΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΕΥ- 
ΚΤΡΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ συνολικού μήκους 1791<πι. 

4. α. Τίτλος έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝΔΡΙΤΣΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ - 
ΚΑΛΟΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΤΡΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟ ΚΥ¬ 
ΚΛΟΦΟΡΙΑ (Α.Δ. 107)». 

Πληροφορίες για το έργο: Το έργο ανήκει στην κατηγο¬ 
ρία «Οδοποιίας» και αφορά την συντήρηση της εν λει¬ 
τουργία σιδηροδρομικής γραμμής. 

Προϋπολογισμός Έργου: 40.500.000 ΕΥΡΩ (χωρίς 
Φ.Π.Α.). 

Δεν προβλέπονται δικαιώματα προαιρέσεως για περαι¬ 
τέρω ανάθεση Σύμβασης, 
β. Προσφορές: 

Το έργο δεν υποδιαιρείται σε επί μέρους τμήματα. Οι 
προσφορές των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο σύ¬ 
νολο έργου, 
γ. Δεν εφαρμόζεται 

5. α. Δεν εφαρμόζεται 
β. Δεν εφαρμόζεται 
γ. Δεν εφαρμόζεται 

δ. Δεν εφαρμόζεται 
ε. Δεν εφαρμόζεται 

6. Εναλλακτικές προσφορές: 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

7. Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές: 

Δεν προβλέπονται, σύμφωνα μετο άρθρο 18παρ. 6, πα¬ 
ρεκκλίσεις απάτη χρήση Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών. 

8. Προθεσμίες: 

• Προθεσμία Εκτέλεσης / Παράδοσης: 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται 
τριάντα έξι (36) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφήςτης σύμβασης. 

Προθεσμία έναρξης: 

30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμ¬ 
βασης 

9. α. Διεύθυνση για υποβολή αιτήσεως για παραλαβή 
Τευχών και συμπληρωματικών εγγράφων του Διαγωνι¬ 
σμού: 

Ο.Σ.Ε.Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 
251, Τ.Κ. 104 44, Αθήνα (2ος όροφος), γραφείο 204, τηλ. 
5298045. 

β. Ύψος και τρόπος καταβολής ποσού ως αντιτίμου για 
την προμήθεια των τευχών δημοπράτησης και των προα- 
ναφερομένων εγγράφων: 

Απαιτείται η υποβολή αίτησης στον Αναθέτοντα Φορέα 
το αργότερο την 10.5.2002 και η καταβολή ποσού 150 ΕΥ¬ 
ΡΩ σε μετρητά ή με έμβασμα στον «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.». 

Τα παραπάνω τεύχη μπορεί να αποσταλούν και ταχυ- 
δρομικώς στους ενδιαφερομένους, με ταχυδρομική υπη¬ 
ρεσία της δικής τους επιλογής. 

Η ευθύνη και οι δαπάνες της ταχυδρομικής αυτής απο¬ 
στολής βαρύνουν τους ενδιαφερομένους και η Υπηρεσία 
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δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή καθυστερήσεις, ως 
χρόνος δε παράδοσης θεωρείται ο χρόνος αποστολής. 

10. α. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για τη παρα¬ 
λαβή των προσφορών: 

Τετάρτη 22.5.2002, ώρα 11:00 π.μ. 

β. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβαστούν: 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε., -Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΑΝΔΡΙΤΣΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ - ΚΑΛΟΝΕΡΟ 
ΚΑΙ ΛΕΥΚΤΡΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
(Α.Δ.107)». 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 

οδός Κωνσταντινουπόλεως 251, ΤΚ 104 44 - ΑΘΗΝΑ 

τηλ. 003 010 5298045 (13x003 0105298029) 

γ. Γλώσσα: 

Η προσφορά και οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβλη¬ 
θούν στην ελληνική γλώσσα. Τα υπόλοιπα στοιχεία, αν 
δεν είναι συνταγμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση ασυμφωνίας με¬ 
ταξύ Ελληνικού και ξενόγλωσσου κειμένου κατισχύει το 
Ελληνικό. 

11. α. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην 
αποσφράγιση των Προσφορών: 

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η εκπροσώπηση είναι δυ¬ 
νατή από κοινό εκπρόσωπο. 

β. Ημερομηνία, Ώρα και Τόπος Αποσφράγισης: 

Ορίζεται η Τετάρτη 22.5.2002, ώρα 11:00 π.μ., στα γρα¬ 
φεία του Αναθέτοντα Φορέα και συγκεκριμένα όπως ανα- 
φέρεται στο σημείο 10β. 

12. Εγγυήσεις: 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμε- 
νος θα καταθέσει εγγύηση οκτακόσιων δέκα χιλιάδων ΕΥ¬ 
ΡΩ (810.000 ευρώ) δηλαδή ποσοστό δύο στα εκατό (2%) 
τής, κατά τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, συνολικής 
δαπάνηςτου έργου. 

Η πιο πάνω εγγύηση συμμετοχής παρέχεται με εγγυη¬ 
τική επιστολή γραμμένη στα Ελληνικά ή συνοδευόμενη 
από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, η οποία πρέπει να 
έχει εκδοθεί είτε από το ΤΣΜΕΔΕ είτε από Τράπεζα που 
λειτουργεί νόμιμα στις χώρες μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., 
ή σε τρίτη χώρα η οποία έχει υπογράψει την «Συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις» (Ν. 2513/97, ΦΕΚ139 Α') κα¬ 
θώς και τρίτων χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες 
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. και κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του 
Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν σήμερα. Η εγγύηση θα απευ¬ 
θύνεται στον «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.». 

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμών: 

Το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυ¬ 
τά (συμπεριλαμβανομένης και της κράτησης 1% υπέρ του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που βαρύνει τον Ανάδοχο). 

ΣτονΑνάδοχο μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή μέχρι 
και 10% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου με τους 
όρους που περιγράφονται στη Διακήρυξη και την ΕΣΥ. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την υποβολή από τον 
Ανάδοχο λογαριασμού και την έγκρισή του από τον Ανα¬ 
θέτοντα Φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 
609/85, όπως ισχύει σήμερα. 

14. Νομική μορφή Κοινοπραξιών 

Στη φάση υποβολής των προσφορών αρκεί προσύμφω¬ 


νο σύστασης Κοινοπραξίας (όχι απαραίτητα συμβολαιο¬ 
γραφικό έγγραφο). 

Γιατην υπογραφή της Σύμβασης θα απαιτηθεί σύσταση 
Κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο 
εκτός των άλλων θα ορίζεται η επικεφαλής επιχείρηση 
της Κ/Ξίας (Ι_θ30θτ), η οποία θα έχει και την εμπειρία και 
ότι οι άλλες οι συμμετέχουσες στην Κ/Ξία Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις αναγνωρίζουν απόλυτα σ’ αυτήν το δικαίω¬ 
μα πλήρους ευθύνης στην διαχείριση και εκτέλεση της 
σύμβασης χωρίς ενστάσεις και αντιρρήσεις. 

Επίσης θα πρέπει να δηλώνονται ρητά τα ποσοστά συμ¬ 
μετοχής στην Κ/Ξία κάθε μιας Εργοληπτικής Επιχείρησης 
και ότι αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη για κάθε θέ¬ 
μα σχετικό με το έργο αλληλεγγύως και αδιαιρέτως ένα¬ 
ντι του κύριου του έργου. 

15. Ελάχιστοι όροι που πρέπει να πληρούνται για την 
ανάθεση της σύμβασης: 

1. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Α'. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ κάτοχοι πτυχίου Η'τάξης για έργα οδοποι¬ 
ίας ανεξαρτήτως έδρας, (με προϋποθέσεις καθαρής θέ¬ 
σης τουλάχιστον 13.499633,16 ΕΥΡΩπαράγρ. 14του άρ¬ 
θρου 4 του Ν. 2929/94, σύμφωνα με την κατάταξη που 
ίσχυε πριν από την δημοσίευση του Ν. 2940/2001- που η 
σχετική βεβαίωση εγγραφής τους στο ΜΕΕΠ να είναι σε 
ισχύ, ή γραμμένες στο ΜΕΕΠ κάτοχοι των νέων πτυχίων 
που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον υπόψη 
διαγωνισμό σύ μφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001. 

Β'. Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους - μέ¬ 
λους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή τρίτων χωρών, οι οποίες 
έχουν υπογράψει την «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβά¬ 
σεις» (Ν. 2513/97, ΦΕΚ 139 Α') καθώς και τρίτων χωρών, 
που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμ¬ 
φωνίες με την Ε.Ε., και πληρούν αντίστοιχα, με τις προα- 
ναφερόμενες ελληνικές, κριτήρια εγγραφής στα επαγ¬ 
γελματικά μητρώα του κράτους που είναι εγκατεστημέ¬ 
νες. Οι αλλοδαπές αυτές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν 
την κεντρική τους διοίκηση ή το κύριο γραφείο τους ή την 
έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή σε τρί¬ 
τη χώρα, η οποία έχει υπογράψει την «Συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις» (Ν. 2513/97, ΦΕΚ 139 Α') ή σε τρίτη 
χώρα, που έχει συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς 
συμφωνίες με την Ε.Ε., να παρουσιάζουν ουσιαστικό και 
συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους που είναι 
εγκατεστημένες και να προσκομίσουν βεβαίωση εγγρα- 
φήςτους στα επαγγελματικά του μητρώα, για κατηγορίες 
έργων αντίστοιχες με το δημοπρατούμενο έργο ή να 
έχουν εκτελέσει συγκοινωνιακό έργο παρόμοιο ποσοτικά 
και ποιοτικά με το δημοπρατούμενο. 

Εάν στο κράτος που είναι εγκατεστημένες δεν υπάρ¬ 
χουν αντίστοιχα μητρώα, τότε θα πρέπει να προσκομί¬ 
σουν αποδεικτικά στοιχεία για την τεχνική και οικονομική 
τους ικανότητα για την εκτέλεση του υπόψη έργου. 

Γ. Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων όπως αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο 
Α', ή Κοινοπραξίες τριών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ζ' 
τάξης για έργα οδοποιίας ανεξαρτήτως έδρας, με τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 
368/94 η Κοινοπραξίες μεταξύ Αλλοδαπών Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων όπως αναφέρονται στο προηγούμενο εδά¬ 
φιο Β', ή Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων όπως αναφέρονται στο προηγούμενο εδά- 
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φιο Α' (για Εργ. Επιχειρήσεις Η' τάξης), και Αλλοδαπών 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων όπως αναφέρονται στο 
προηγούμενο εδάφιο Β' υπό την αίρεση των διατάξεων 
του άρθρου 5 §1 του Ν. 2576/98, όσον αφορά στις κοινο- 
πρακτούσες ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

Σημειώνεται ότι καμία από τις μεμονωμένες / κοινοπρα- 
κτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν μπορεί να συμ¬ 
μετέχει σε περισσότερα από ένα (1) διαγωνιζόμενα σχή¬ 
ματα. 

Επιση μαίνεται ότι το ελάχιστο ποσοστό με τα οποίο 
μπορεί να συμμετέχει κάθε εργοληπτική επιχείρηση σε 
Κ/Ξία είναι ως ο νόμος ορίζει. 

2. Η συμμετοχή κάθε διαγωνιζομένου στη δημοπρασία 
ισοδυναμεί με ανέκκλητη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση 
και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους της πα¬ 
ρούσας και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. 

3. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία, ευθύνονται απέ¬ 
ναντι στον «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου ο 
καθένας. 

Δεν δικαιούνται συμμετοχής όσοι εμπίπτουν στις ακό¬ 
λουθες περιπτώσεις: 

α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια υπη¬ 
ρεσία ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, γιατί δεν εκ- 
πλήρωσαντις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 

β) Όσοι αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. 

γ) Όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα του εξωτερικού 
έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 

4. Η ελάχιστη εμπειρία που απαιτείται επί ποινή απο¬ 
κλεισμού από τους συμμετέχοντες είναι η εξής: 

4.1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ 

Η ελάχιστη εμπειρία κάθε μεμονωμένης εργοληπτικής 
επιχείρησης ή μιας τουλάχιστον των εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων που συμμετέχει κατά 40% τουλάχιστον σε κοι¬ 
νοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, επί ποινή αποκλει¬ 
σμού που απαιτείται είναι ότι θα πρέπει να έχει εκτελέσει 
και να έχει παραδώσει σε κυκλοφορία στα πλαίσια μιας 
εργολαβίας όλα τα παρακάτω είδη των σιδηροδρομικών 
εργασιών, που περιλαμβάνονται στις διάφορες φάσεις 
κατασκευής του παρόντος έργου, σε ένα συγκεκριμένο 
έργο. Δηλαδή δεν προσμετρώνται (αθροίζονται) εμπει¬ 
ρίες για επιμέρους εργασίες που τυχόν έχουν γίνει απο¬ 
σπασματικά σε διαφορετικές εργολαβίες: 

• Αποξήλωση γραμμής 

• Μεταφορά και διάστρωση σκύρων και διασπορά υλι¬ 
κών γραμμής 

• Στρώση γραμμής 

• Δέσιμο και στρώση αλλαγής 

• Υψομετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση γραμ¬ 
μής και αλλαγών 

• Υπογόμωση γραμμής και διαμόρφωση έρματος με 
μηχανικά μέσα 

• Συγκόλληση σιδηροτροχιών με χρήση αλουμινοθερ- 
μικών συγκολλήσεων μετά των σχετικών εργασιών για την 
πλήρη και έντεχνο εκτέλεσή τους 

• Απελευθέρωση τάσεων Σ.Σ.Σ. 

Τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά εμπειρίας για όλα τα 
παραπάνω είδη εργασιών θα αφορούν γραμμές που 
έχουν κομμάτια, τα οποία έχουν επιτρεπόμενη μέγιστη 
ταχύτητα τουλάχιστον 80 χλμ/ώρα και φορτίο τουλάχι¬ 
στον 20 τόνους κατ' άξονα, η οποία και έχει αποδοθεί σε 
κυκλοφορία με την ταχύτητα αυτή μετά το πέρας των ερ¬ 


γασιών της συγκεκριμένης εργολαβίας για την οποία εκ- 
δίδεται το πιστοποιητικό. Τα πιστοποιητικά θα αναφέρο- 
νται είτε σε περατωθέντα έργα είτε σε εν εξελίξει έργα 
στα οποία έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία ένα ολοκλη¬ 
ρωμένο τμήμα γραμμής. 

Διευκρινίζεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη εμπειρία που 
προέρχεται από εκτέλεση έργου σιδηροδρομικής επιδο¬ 
μής, οι εργασίες του οποίου εκτελέσθηκαν από τον εργο¬ 
λάβο ο οποίος είχε την συνολική ευθύνη της εκτέλεσης 
του έργου. Δεν θεωρείται και δεν θα λαμβάνεται υπόψη 
εμπειρία, που προέρχεται από εκτέλεση έργου σιδηρο¬ 
δρομικής επιδομής το οποίο εκτελέσθηκε από την υπηρε¬ 
σία (σιδηροδρομικό δίκτυο ή άλλος σιδηροδρομικός φο¬ 
ρέας) με διάθεση προς αυτή εργατοτεχνικού προσωπι¬ 
κού ή/και μηχανημάτων από τον εργολάβο. Αυτό πρέπει 
ρητά να αναφέρεται στο προσκομιζόμενο πιστοποιητικό 
εμπειρίας. 

Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται επί ποινή απο¬ 
κλεισμού, με επίσημο έγγραφο του σιδηροδρομικού δι¬ 
κτύου της χώρας (ΟΣΕ ή ΕΡΓΟΣΕ για την Ελλάδα) που 
εκτελέστηκετο έργο, το οποίο θα είναι σύμφωνο με το συ¬ 
νημμένο υπόδειγμα εμπειρίας και δεν θα επιδέχεται καμία 
συμπλήρωση. 

Τ α πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να υπογράφονται από 
τον αρμόδιο Διευθυντή Γραμμής ή από την αντίστοιχη 
Προϊσταμένη Αρχή ή από όποιον είναι εξουσιοδοτημένος 
να εκδίδει παρόμοια πιστοποιητικά. 

Τα πιστοποιητικά των ξένων δικτύων θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπα και να βεβαιούν όλα τα παραπάνω. Θα πρέπει 
δε απαραίτητα να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 
στα ελληνικά και να είναι επικυρωμένα σύμφωνα με την 
παράγραφο 12.2. 

Είναι ενδεχόμενο τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από 
ξένα σιδηροδρομικά δίκτυα να διαφέρουν από το επισυ- 
ναπτόμενο υπόδειγμα. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτά τα 
πιστοποιητικά πρέπει να καλύπτουν πλήρως το περιεχό¬ 
μενο του συνημμένου στη διακήρυξη υποδείγματος. 

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο ή διευκρίνιση κρίνει ότι είναι απαραίτητο 
σχετικά με το πιστοποιητικό εμπειρίας είτε μέσω του συμ¬ 
μετέχοντας είτε απ’ ευθείας μέσω της εκδούσας αρχής. 

Επίσης οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, επί 
ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση που θα συνοδεύε¬ 
ται από πλήρη πίνακα με τον απαιτούμενο μηχανολογικό 
εξοπλισμό που θα διαθέσουν ή θα εξασφαλίσουν σύμφω¬ 
να μετά αναφερόμενα στις παρ. 12.1.19 και 12.2.17. Αντα 
παραπάνω μηχανήματα δεν ανήκουν στον ιδιόκτητο μη¬ 
χανολογικό εξοπλισμό των διαγωνιζομένων θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται ο τρόπος εξασφάλισής τους για την άρτια 
και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το χρο¬ 
νοδιάγραμμα. Σε τέτοια περίπτωση η εξασφάλισή τους 
θα αποτελεί συμβατικό όρο για τον Ανάδοχο. 

4.2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Η κατασκευαστική εμπειρία που αφορά διαγωνιζόμενη 
επιχείρηση ή επιχείρηση μέλος Κοινοπραξίας θα προέρ¬ 
χεται: 

1. Είτε από την εκτέλεση έργου στο όνομα της επιχεί¬ 
ρησης 

Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα αντίστοιχα πιστοποιη¬ 
τικά, η επικαλούμενη την εμπειρία διαγωνιζόμενη επιχεί¬ 
ρηση, υποβάλλει και Υπεύθυνη Δήλωση ότι για τα αντί¬ 
στοιχα έργα δεν συστάθηκε κοινοπραξία εκτέλεσης με 
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τρίτα πρόσωπα. Αν συστάθηκε τέτοια Κοινοπραξία, τότε 
το γεγονός αυτό θα δηλώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση 
και θα προσκομίζεται το αντίστοιχο κοινοπρακτικό θεω¬ 
ρημένο από την αρμόδια Δημόσια Αρχή (π.χ. Εφορία) μα¬ 
ζί με τις τυχόν τροποποιήσεις του. Ιδιωτικά αντίγραφα, 
τροποποιητικά του κοινοπρακτικού, που δεν θα είναι επι¬ 
κυρωμένα από αρμόδια Δημόσια Αρχή (π.χ. Εφορία) είναι 
ανυπόστατα. 

2. Είτε από την εκτέλεση έργου στα πλαίσια αναδόχου 
κοινοπραξίας, στην οποία η επιχείρηση συμμετείχε με 
ποσοστό τουλάχιστον 30%. 

Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα αντίστοιχα πιστοποιη¬ 
τικά, υποβάλλεται το ισχύον Κοινοπρακτικό και Υπεύθυνη 
Δήλωση ότι για τα αντίστοιχα έργα δεν συστάθηκε κοινο¬ 
πραξία εκτέλεσης με τρίτα πρόσωπα ή/και διαχωρισμός - 
κατανομή εργασιών μεταξύ των μελώντης Κοινοπραξίας. 
Αν συστάθηκε τέτοια Κοινοπραξία ή συντάχθηκε συμφω¬ 
νητικό διαχωρισμού - κατανομής εργασιών, τότε εφαρμό¬ 
ζονται τα παραπάνω αναλογικά. 

Η επιτροπή δεν θα λαμβάνει υπόψη εμπειρία στην περί¬ 
πτωση που τα ποσοστά συμμετοχής σε Κοινοπραξία είναι 
μικρότερα του 30%. 

Στην εξέταση των στοιχείων της κατασκευαστικής 
εμπειρίας θα λαμβάνονται υπόψη τα ουσιαστικά και τελι¬ 
κά ποσοστά συμμετοχής και όχι τα αρχικά καθώς και η ου¬ 
σιαστική - πραγματική συμμετοχή στην κατασκευή. 

3. Τέλος διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται σε Εργοληπτική 
Επιχείρηση να επικαλεσθεί σε απόδειξη της απαιτούμε- 
νης εμπειρίας, την κατασκευαστική εμπειρία θυγατρικής 
της εταιρείας ή της μητρικής, εφ' όσον δεν συμμετέχει και 
η ίδια στον διαγωνισμό, με έδρα (μητρικής ή θυγατρικής) 
στην Ε.Ε. ή τον Ε.Ο.Χ. ή σε Τρίτη χώρα, η οποία έχει συ¬ 
νάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία Σύνδεσης με την Κοινότητα, 
εφόσον: ί) αποδείξει τους νομικούς δεσμούς που συνδέ¬ 
ουν τις εν λόγω Εργοληπτικές Επιχειρήσεις οι οποίες, ως 
χωριστά νομικά πρόσωπα, ανήκουν στον ίδιο όμιλο, ϋ) 
έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα χρήσης της εμπειρίας 
και της υλικοτεχνικής υποδομής της Εργοληπτικής Επι¬ 
χείρησης που διαθέτει την εμπειρία και ίϋ) αποδείξει ότι 
βρίσκονται στη διάθεσή της τα πιο πάνω μέσα (εμπειρία 
κατασκευής, ειδικευμένο προσωπικό, μηχανήματα - εξο¬ 
πλισμός κ.λπ.) που είναι αναγκαία για την συμμετοχή της 
στον διαγωνισμό. (Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων της 14 Απριλίου 1994 - Υπόθεση Θ- 
389/92 και της με αριθμό γνωμοδότησης 442/96 της Ολο¬ 
μέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). 

4. Δικαιολογητικά που ο Αναθέτων Φορέας κρίνει απα¬ 
ραίτητο να προσκομιστούν: 

Αναλυτικά, θα υποβληθούν τα δικαιολογητικά που ανα- 
φέρονται στα σχετικά άρθρα της αναλυτικής Διακήρυξης. 

Συνοπτικά, αναφέρεται ότι απαιτούνται να υποβληθούν: 

- αποδεικτικά για την νομιμοποίηση της εταιρείας, 

- δικαιολογητικά οικονομικής φερεγγυότητας (τραπεζι¬ 
κές βεβαιώσεις για την χρηματοδοτική, οικονομική καιπι- 
στοληπτική ικανότητα της εταιρείας) και εκπλήρωσης οι¬ 
κονομικών υποχρεώσεων (βεβαιώσεις φορολογικής ενη¬ 
μερότητας και καταβολής εισφορών Κοινωνικής 
Ασφάλισης), 

- πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για το ανεκτέλεστο μέ¬ 
ρος εργολαβικών συμβάσεων και 

- δικαιολογητικά εμπειρίας (όπως αυτά αναφέρονται 
στο εδάφιο 15.2 της παρούσας) 

- λοιπά δικαιολογητικά. 


16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δε¬ 
σμεύεται από την προσφορά του: 

80 ημέρες από την ημερομηνία διαγωνισμού (παρ.ΙΟα 
της παρούσας) 

17. Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης: 

Η χαμηλότερη τιμή όπως αυτή προκύπτει από τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 34 παράγραφος 1β της οδηγίας 93/38 
ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/4/ΕΚ 
αποτελεί κύριο κριτήριο ανάθεσης. 

18. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: 

Ακολουθείται σύστημα προσφοράς ελεύθερης συ¬ 
μπλήρωσης τιμολογίου. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού, η ανάδειξη του μειοδό¬ 
τη και η εκτέλεση της σύμβασης θα διέπονται από την 
ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και την Οδηγία 93/38 της 
Ε.Ο.Κ. η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/4/ΕΚ, το 
Ν. 1418/84,το Ν. 2229/94,το Ν.2576/98,το Ν. 2940/01 και 
το Π.Δ. 609/85, όπως ισχύουν σήμερα. 

Το εργολαβικό συμφωνητικό θα συνταχθεί στην Ελληνι¬ 
κή γλώσσα. Οι έγγραφες συνεννοήσεις μεταξύ Αναδόχου 
και Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα γίνονται υποχρεωτικά 
στα Ελληνικά. 

Η παρούσα αποστέλλεται ως έχει για δημοσίευση και 
στον ελληνικό τύπο και το Φ.Ε.Κ. Τα έξοδα δημοσίευσης 
της παρούσας στις ελληνικές εφημερίδες βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 

19. Δεν έχει προηγηθεί Ανακοίνωση Περιοδικής Ενημέ¬ 
ρωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων 

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 

Παρασκευή 29.3.2002. 

21. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης: 

(Παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεωντων 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ Α.Ε. 

-♦- 

( 20 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Α.Δ 470 

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος προκηρύσσει 
δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλε¬ 
σης του έργου «Κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδρο¬ 
μικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης από 
Χ.Σ.146+800-Χ.Σ.149 + 000 (Γαζώρος- Σερρών) και ανα¬ 
καίνιση τμημάτων γραμμών στην εγγύτερη περιοχή» συ¬ 
νολικού προϋπολογισμού Υπηρεσίας δύο εκατομμύρια 
επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (2.790.000 ευρώ), 
χωρίς Φ.Π.Α., από τα οποία τριακόσιες πενήντα έξι χιλιά¬ 
δες επτακόσια ενενήντα έξι ΕΥΡΩ και εξήντα λεπτά 
(356.796,60 ευρώ) για απρόβλεπτες δαπάνες και πενήντα 
τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννιά ΕΥΡΩ και 
εξήντα έξι λεπτά (54.599,66) για απολογιστικές εργασίες, 
με το σύστημα «ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου» 
σύμφωνα μετο άρθρο ΙΟτου Π.Δ. 609/85 καιτις διατάξεις 
93/38/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24.4.2002, ημέρα ΤΕ¬ 
ΤΑΡΤΗ και ώρα 11η π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
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στα γραφεία του «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», της Υπηρεσίας Γραμμής 
της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, οδός 
Σταθμού 4, ΤΚ 546 27, Θεσσαλονίκη (2ος όροφος) 
τηλ.599342, ΡΑΧ599343). 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Α'. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ κάτοχοι πτυχίου από Ε', ΣΤ' και Ζ' τάξης 
ανεξαρτήτως έδρας καθώς και Η' τάξης με έδρα τον Νο¬ 
μό Θεσσαλονίκης ή για έργα οδοποιίας και Δ' τάξης για 
έργα οδοποιίας ανεξαρτήτως έδρας με προϋποθέσεις 
καθαρής θέσης τουλάχιστον 929.322,57 ΕΥΡΩ, σύμφωνα 
με την κατάταξη που ίσχυε πριν από την δημοσίευση του 
Ν.2940/2001- που η σχετική βεβαίωση εγγραφής τους 
στο ΜΕΕΠ να είναι σε ισχύ, ή γραμμένες στο ΜΕΕΠ κάτο¬ 
χοι των νέων πτυχίων που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στον υπόψη διαγωνισμό σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 4 του Ν. 2940/2001. 

Β'. Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους - μέ¬ 
λους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή τρίτων χωρών, οι οποίες 
έχουν υπογράψει την «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβά¬ 
σεις» (Ν. 2513/97, ΦΕΚ 139 Α') καθώς και τρίτων χωρών, 
που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμ¬ 
φωνίες με την Ε.Ε., και πληρούν αντίστοιχα, με τις προα- 
ναφερόμενες ελληνικές, κριτήρια εγγραφής στα επαγ¬ 
γελματικά μητρώα του κράτους που είναι εγκατεστημέ¬ 
νες. Οι αλλοδαπές αυτές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν 
την κεντρική τους διοίκηση ή το κύριο γραφείο τους ή την 
έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή σε τρί¬ 
τη χώρα, η οποία έχει υπογράψει την «Συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις» (Ν. 2513/97, ΦΕΚ 139 Α') ή σε τρίτη 
χώρα, που έχει συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς 
συμφωνίες με την Ε.Ε., να παρουσιάζουν ουσιαστικό και 
συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους που είναι 
εγκατεστημένες και να προσκομίσουν βεβαίωση εγγρα- 
φήςτους στα επαγγελματικά του μητρώα, για κατηγορίες 
έργων αντίστοιχες με το δημοπρατούμενο έργο ή να 
έχουν εκτελέσει συγκοινωνιακό έργο παρόμοιο ποσοτικά 
και ποιοτικά με το δημοπρατούμενο. 

Εάν στο κράτος που είναι εγκατεστημένες δεν υπάρ¬ 
χουν αντίστοιχα μητρώα, τότε θα πρέπει να προσκομί¬ 
σουν αποδεικτικά στοιχεία για την τεχνική και οικονομική 
τους ικανότητα για την εκτέλεση του υπόψη έργου. 

Γ. Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων όπως αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο 
Α', ή Κοινοπραξίες μεταξύ Αλλοδαπών Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων όπως αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο 
Β', ή Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων όπως αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο 
Α', και Αλλοδαπών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων όπως 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο Β' υπό την αίρεση 
των διατάξεων του άρθρου 5 §1 του Ν. 2576/98, όσον 
αφορά στις κοινοπρακτούσες ελληνικές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις. 

Σημειώνεται ότι καμία από τις μεμονωμένες / κοινοπρα- 
κτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν μπορεί να συμ¬ 
μετέχει σε περισσότερα από ένα (1) διαγωνιζόμενα σχή¬ 
ματα. 

Επιση μαίνεται ότι το ελάχιστο ποσοστό με τα οποίο 
μπορεί να συμμετέχει κάθε εργοληπτική επιχείρηση σε 
Κ/Ξία είναι 25%. 

Το έργο εκτελείται στον Νομό Σερρών. 

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και σχετικά έντυπα 


για την σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς, διατί¬ 
θενται στους ενδιαφερομένους έναντι του ποσού των 60 
ΕΥΡΩ από τα γραφεία του ΟΣΕ, οδός Σταθμού 4, Θεσσα¬ 
λονίκη, στο ισόγειο κάθε Δευτέρα - Τετάρτη και Παρα¬ 
σκευή, και ώρα 11.00-14.00π.μ. (τηλ. 0105298072). 

Τα παραπάνω τεύχη μπορούν να αποσταλούν και ταχυ¬ 
δρομικά στους ενδιαφερομένους με ταχυδρομική υπηρε¬ 
σία της επιλογής τους με δικές του δαπάνες και ευθύνη 
τους για τυχόν απώλεια ή καθυστέρηση. 

ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ 
-♦- 

( 21 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Α.Δ 214 

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος προκηρύσσει 
δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλε¬ 
σης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 
ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗ χ.θ. 
14+149,10 ΚΑΙ χ.θ. 30 + 056 ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» συνολι¬ 
κού προϋπολογισμού Υπηρεσίας ένα εκατομμύριο δέκα 
επτά χιλιάδες επτακόσια πενήντα ΕΥΡΩ (1.017.750 ευ¬ 
ρώ), μαζί με το Ε.Ο. και Γ.Ε. τις απρόβλεπτες δαπάνες, 
χωρίς ΦΠΑ, με το σύστημα «μελέτη και κατασκευή με κατ’ 
αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα για ολόκληρο το έργο» 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π .Δ. 609/85 και τις διατάξεις 
93/38/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22.5.2002, ημέρα ΤΕ¬ 
ΤΑΡΤΗ και ώρα 11η π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στα γραφεία του ΟΣΕ, Κωνσταντινουπόλεως 251, Αθήνα, 
ισόγειο γραφείο 4. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ των οποίων η σχετική βεβαίωση εγγραφής 
τους σε αυτό είναι σε ισχύ, κάτοχοι πτυχίων Δ1, Δ, Ε, ΣΤ, 
Ζ και Η τάξεων για έργα οδοποιίας ανεξαρτήτως έδρας, 
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων σύμφωνα με 
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε., σύμ¬ 
φωνα με την κατάταξη που ίσχυε πριν από την δημοσίευ¬ 
ση του Ν. 2940/2001 που η σχετική βεβαίωση εγγραφής 
τους στο ΜΕΕΠ να είναι σε ισχύ, ή γραμμένες στο ΜΕΕΠ 
κάτοχοιτων νέων πτυχίων που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στον υπόψη διαγωνισμό σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 4 του Ν. 2940/2001. 

2. Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους - μέ¬ 
λους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή τρίτων χωρών, οι οποίες 
έχουν υπογράψει την «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συ μβά- 
σεις» (Ν. 2513/97, ΦΕΚ 139 Α') καθώς και τρίτων χωρών, 
που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμ¬ 
φωνίες με την Ε.Ε., και πληρούν αντίστοιχα, με τις προα- 
ναφερόμενες ελληνικές, κριτήρια εγγραφής στα επαγ¬ 
γελματικά μητρώα του κράτους που είναι εγκατεστημέ¬ 
νες. Οι αλλοδαπές αυτές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν 
την κεντρική τους διοίκηση ή το κύριο γραφείο τους ή την 
έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή σε τρί¬ 
τη χώρα, η οποία έχει υπογράψει την «Συμφωνία για τις 
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Δημόσιες Συμβάσεις» (Ν. 2513/97, ΦΕΚ139 Α') ή σετρίτη 
χώρα, που έχει συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς 
συμφωνίες με την Ε.Ε., να παρουσιάζουν ουσιαστικό και 
συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους που είναι 
εγκατεστημένες και να προσκομίσουν βεβαίωση εγγρα¬ 
φής τους στα επαγγελματικά του μητρώα, για κατηγορίες 
έργων αντίστοιχες με το δημοπρατούμενο έργο ή να 
έχουν εκτελέσει συγκοινωνιακό έργο παρόμοιο ποσοτικά 
και ποιοτικά με το δημοπρατούμενο. 

Εάν στο κράτος που είναι εγκατεστημένες δεν υπάρ¬ 
χουν αντίστοιχα μητρώα, τότε θα πρέπει να προσκομί¬ 
σουν αποδεικτικά στοιχεία για την τεχνική και οικονομική 
τους ικανότητα για την εκτέλεση του υπόψη έργου. 

3. Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παρά¬ 
γραφο 1 με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρ¬ 
θρο 2 παρ. 7 του Π.Δ. 609/85 και στο άρθρο 5 παρ. 1 του 
Ν. 2576/98, ή κοινοπραξίες μεταξύ Αλλοδαπών Εργολη¬ 
πτικών Επιχειρήσεων όπως αναφέρονται στην προηγού¬ 
μενη παράγραφο 2, ή Κοινοπραξίες μεταξύ Εργοληπτι¬ 
κών Επιχειρήσεων όπως αναφέρονται στη προηγούμενη 
παράγραφο 1 και Αλλοδαπών Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων όπως αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο 2. 

Σημειώνεται ότι καμία από τις μεμονωμένες / κοινοπρα- 
κτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν μπορεί να συμ¬ 
μετέχει σε περισσότερα από ένα (1) διαγωνιζόμενα σχή¬ 
ματα. 

Επισημαίνεται ότι το ελάχιστο ποσοστό με τα οποίο 
μπορεί να συμμετέχει κάθε εργοληπτική επιχείρηση σε 
Κ/Ξία είναι 25%. 

Το έργο εκτελείται στον Νομό Καρδίτσας. 

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και σχετικά έντυπα 
για την σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς, διατί¬ 
θενται στους ενδιαφερομένους έναντι του ποσού των 100 
ΕΥΡΩ από τα γραφεία του ΟΣΕ, οδός Κωνσταντινουπό¬ 
λεως 251, Αθήνα Τ.Κ. 104.44, στο ισόγειο τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρα 11.00-14.00π.μ. (τηλ. 0105298072). 

Τα παραπάνω τεύχη μπορούν να αποσταλούν και ταχυ¬ 
δρομικά στους ενδιαφερομένους με ταχυδρομική υπηρε¬ 
σία της επιλογής τους με δικές του δαπάνες και ευθύνη 
τους για τυχόν απώλεια ή καθυστέρηση. 

ΕΚΤΟΥΟΣΕ 
-♦- 

( 22 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1380 

Ο ΟΝΑ Δ.Α. διακηρύσσει ότι στις 17.4.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 10.00 - 10.30 ενώπιον της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του ΟΝΑ Χαλκοκονδύλη 33 2ος όροφος αί¬ 
θουσα Διοικητικού Συμβουλίου γραφείο 209 θα διεξαχθεί 
«Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια 
υλικών χημικού καθαρισμού για την συντήρηση του νερού 
και την καθαριότητα των κολυμβητικών δεξαμενών και 
των γύρω χώρων των κολυμβητηρίων προϋπολ. 8.434,64 
ευρώ, συμπ. ΦΠΑ 18%». 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 140 ευ¬ 
ρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π. και Δ ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 


Η προθεσμία περαιώσεως παράδοσης ορίζεται σε 10 
ημερολογιακές ημέρες. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές ή Κατασκευαστές του δημοπρατούμενου αντι¬ 
κειμένου που παρέχουν εγγυήσεις σωστής εκτέλεσης οι 
οποίοι πρέπει να υποβάλλουν στην Εκτελεστική Επιτροπή 
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακή¬ 
ρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το 
Γραφείο 401 - 4ος όροφος τηλ. 5284903 κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα. Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2002 
Η Πρόεδρος 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(23) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1379 

Ο ΟΝΑ Δ.Α. διακηρύσσει ότι στις 17.4.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 9.00 - 9.30 ενώπιον της Εκτελεστικής Επι¬ 
τροπής του ΟΝΑ Χαλκοκονδύλη 33, 2ος όροφος, αίθου¬ 
σα Διοικητικού Συμβουλίου, γραφείο 209 θα διεξαχθεί 
«Δημόσιος Τακτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την 
προμήθεια Χρωμάτων» προϋπ. 37,970,28 ΕΥΡΩ, συμπ. 
ΦΠΑ 18%». 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 760 ΕΥ¬ 
ΡΩ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π και Δ ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Η προθεσμία περαιώσεως παράδοσης ορίζεται σε 20 
ημερολογιακές ημέρες. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές ή Κατασκευαστές του δημοπρατούμενου αντι¬ 
κειμένου που παρέχουν εγγυήσεις σωστής εκτέλεσης οι 
οποίοι πρέπει να υποβάλλουν στην Εκτελεστική Επιτροπή 
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακή¬ 
ρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το 
Γ ραφείο 401 - 4ος όροφος τηλ. 5284903 κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα. Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2002 
Η Πρόεδρος 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(24) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 24.4.2002 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 11 π. μ. ενώπιον της Δημαρχιακής 
Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμματεία, Λιο¬ 
σίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επιτροπής, 
θα διεξαχθεί δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές, 
για την εκτέλεση του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙ¬ 
ΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, με το 
σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης προϋπολογισμού 
440.215,81 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 18% 79.238,85 Ευρώ ήτοι 
σύνολο 519.455 Ευρώ. 
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Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 8.805 
Ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ και θα είναι σύμφωνη 
με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 παρ. 6 του Π.Δ. 
609/85 και τα σχετικά υποδείγματα του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Η προθεσμία περαιώσεως ορίζεται σε τέσσερις (4) ημε¬ 
ρολογιακούς μήνες. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Δημοσίων Έργων ή κοινοπραξίες, εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Γτάξης και άνω για έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Β' τάξης και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ εφόσον διαθέτουν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/217/10.3.1985 
(ΦΕΚ 170Β') και πληρούν επί ποινή αποκλεισμού πρόσθε¬ 
τες ειδικές απαιτήσεις δεδομένου ότι οι εργασίες αφο¬ 
ρούν επεμβάσεις σε διατηρητέα κτίρια και προϋποθέτουν 
ειδική εμπειρία και τεχνογνωσία, αρκεί να υποβάλλουν τα 
στο άρθρο 5 των όρων διακήρυξης απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Αρχιτεκτονικού του Δήμου Λιοσίων 22 τηλ. 010-5241026 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη κατά 
0,44 Ευρώ (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 3 Απριλίου 2002 
Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΠΑΝΟΣΑΛΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

(25) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 1780 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Βοιωτίας διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές την εκτέ¬ 
λεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΔΗΜ. ΔΙΑΜ. ΑΓ. ΑΝΝΑΣ» συνολικής δαπάνης 29.347 Ευ¬ 
ρώ (με ΦΠΑ) για την ανάδειξη αναδόχου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με 
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ κατά το άρθρο 6 του Π.Δ. 
609/85. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 1418/84 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το Ν. 2229/94, το Ν. 2338/95, το Ν. 
2372/96, το Ν. 2576/98, Ν. 2940/01 και των δ/των και 
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυ¬ 
τού και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπράτη- 
σηςτου έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜ. 
ΔΙΑΜ. ΑΓ. ΑΝΝΑΣ» ΠΡ/ΣΜΟΥ: 29.347 Ευρώ (έκτων οποί¬ 
ων: 24.870 Ευρώ για εργασίες και 4.476,66 Ευρώ για ΦΠΑ. 
Η δημοπρασία του έργου θα γίνει στις 1.5.2002 ημέρα Τε- 
τάτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν. Αυτ/σης Βοιω¬ 
τίας οδός Αθηνών 2 Τ.Κ. 32100 Λιβαδειά. 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ στην Α’ τάξη και άνω της κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. 
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγο¬ 
ρίες καιτάξειςτου ΜΕΕΠ μετηνπαρ. 9του άρθρου 16του 
Ν. 1418/84. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 498 Ευ¬ 
ρώ και θα απευθύνεται προς τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών 
Νομαρχ. Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και στα τηλέφωνα (02610) 
28044, 26009. 

Λιβαδειά, 2 Απριλίου 2002 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ 
ΕΔΡΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ 
Αριθ. Πρωτ. 1514 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πηνείας προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΤΙ¬ 
ΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ προϋπο¬ 
λογισμού δαπάνης 146.735.000 με τον ΦΠΑ. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό (άρ¬ 
θρο 6 του Π.Δ. 609/85). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Πηνείας στις 17 Απριλίου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Ώρα λήξης προσφορών 11η π.μ. 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις-κοινοπραξίες επι¬ 
χειρήσεων ΔΕ Β' τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 
τάξης και άνω για έργα ή αντιστοίχων τάξεων πτυχίων του 
Ν. 2940/2001. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου εξ (6) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 2.487,03 Ευρώ. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Πηνείας τηλ. 
0622-0-31352 και 0622-0-32022. 

Αρμόδιος υπάλληλος Τσεμενέας Σπύρος και της ΤΥΔΚ 
Ν. Ηλείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σιμόπουλο, 3 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 628 

Ο Πρόεδροςτου Νομικού Προσώπου ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕ¬ 
ΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτών ει- 
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δών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του 
Ν.Π. 

Η ανάδειξη θα γίνει με την προσφορά του υψηλότερου 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επίτοις (%) επίτης τιμής πώ¬ 
λησης των ειδών ανά μονάδα, όπως αυτές αναφέρονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά κατηγορία προϊό¬ 
ντων. 

Η δαπάνη ανέρχεται σε 40.000 Ευρώ. 

Το ποσό δαπάνης που αναλογεί σε κάθε κατηγορία εί¬ 
ναι: 

Α' Κατηγορία 34.230,97 Ευρώ η εγγύηση 5% είναι 
1.711,55 Ευρώ 

Β' Κατηγορία 5.769,03 Ευρώ η εγγύηση είναι 288,45 Ευ¬ 
ρώ. 

Η ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Τετάρτη 
17.4.2002. 

Η προσφορά μπορεί να αφορά και τις 2 κατηγορίες μα¬ 
ζί ή κάθε μία χωριστά. 

Ώρα διεξαγωγής 11.00' έως 12.00' μ.μ. στο Δημαρχείο 
ενώπιον της επιτροπής που ορίστηκε με απόφαση Δ.Σ. 

Γιατη συμμετοχή στη δημοπρασία κατατίθεται από κα¬ 
θένα από τους διαγωνιζόμενους η κατά Νόμο εγγύηση 
συμμετοχής 5% επί της αξίας του προσφερόμενου εί¬ 
δους. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2286/95 άρθρο 12 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
2503/97 άρθρο 13 το Π Δ. 28/80 και το Π .Δ. 410/95 άρθρα 
266-271. 

Οιπρομήθειες μπορούν ναλάβουν γνώση των όρωντης 
διακήρυξης, στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, Πλα¬ 
τεία Δημοκρατίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Τηλ. 010.5719.298 - 010.5719.361 

Περιστέρι, 2 Απριλίου 2002 

Ο Πρόεδρος 
ΚΩΝ/ΝΟΣΛΑΛΕΝΗΣ 

-Φ- 

(28) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1570 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μητρόπολης προκηρύσσει, 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με το σύστημα: προσφορά με επί- 
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες σε ακέραιες μο¬ 
νάδες επί τοις εκατό επί του ποσού του προϋπολογισμού, 
δεν επιτρέπονται μηδενικές ή αρνητικές εκπτώσεις, άρ¬ 
θρο 5 παρ. 3 του Π. Δ. 609/85, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: 

« Αποχέτευση όμβριων του Δήμου Μητρόπολης», προ¬ 
ϋπολογισμού μελέτης 161.500 ευρώ μεΦ.Π.Α. 18%. 

Οι διατάξεις που θα διέπουν την εργολαβία είναι: του Ν 
1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87, του Ν. 
2229/1994, του Ν. 2576/98, του Ν. 2741/98, του Π.Δ. 
218/99, του Ν. 2940/01, ως και των ερμηνευτικών Υπουρ¬ 
γικών αποφάσεων & εγκυκλίων, όπως ισχύουν με τις τρο- 
ποπονήσεις τους μέχρι και την ημέρα της δημοπρασίας. 

Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται, 
από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ και η υπάρχουσα πίστωση γ·α 
το 2002 είναι 58.694 ευρώ. 


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24.4.2002 ημέρα ΤΕ¬ 
ΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π. μ. -11.00 π. μ (11.00 π.μ. ώρα λή¬ 
ξης επίδοσης προσφορών ) ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής του διαγωντσμού, στα γραφεία του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
Β'τάξης και άνω για έργα: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Η διακήρυξη & τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται 
από το Δήμο Μητρόπολης και την ΤΥΔΚ Καρδίτσας τις 
εργάσιμες ώρες. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
του προϋπολογισμού της διακήρυξης δηλαδή σε 2.740 
ευρώ και απευθύνεται προς το Δήμο. 

Μητρόπολη, 3 Απριλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(29) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3260 

Η Δήμαρχος Νέας Ερυθραίας διακηρύττει ότι θα διε¬ 
ξαχθεί δημόσια ανοικτή επαναληπτική δημοπρασία, σύμ¬ 
φωνα με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επίτων 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης (παρ. 4α του άρθρου 
4 του Ν. 1418/84 ) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών» προϋπολογισμού 
διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (265,000) ΕΥΡΩ πλέον 
Φ.Π.Α. 18% σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια (47.700) 
ΕΥΡΩ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 24η ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 
2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης 
προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ν. Ερυθραίας, Ν. 
Πλαστή ρα 14. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί «δικαιούχοι εργολή¬ 
πτες» Ελληνικών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών, που είναι 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ και είναι κάτοχοι πτυχίων για έργα 
Οδοποιίας Γ, Δ1 & Δ τάξης ανεξαρτήτως έδρας επιχείρη¬ 
σης & Ε τάξης με έδρα το νομό Αττικής. 

Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των πέντε χιλιάδων τριακοσίων ΕΥΡΩ (5.300) και θα 
απευθύνεται στο Δήμο Ν. Ερυθραίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έντυπα 
για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους, 
αντί του ποσού των 10 ΕΥΡΩ, προσερχόμενοι στα γρα¬ 
φεία του Δήμου που ευρίσκονται Ν. Πλαστήρα 14, στην 
Τεχνική Υπηρεσία μέχρι και 23.4.2002. 

Ν. Ερυθραία, 3 Απριλίου 2002 

Η Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. ΤΑΜΒΑΚΗ 

-Φ- 

(30) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 4384 

Ο Δήμαρχος Αριδαίας Ν. Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 
24 Απριλίου 2002 ημέρα Τετάρτη και στο Δημοτικό Κατά- 
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στημα (Πλατεία Αγγ. Γ άτσου) θαγίνειΔημοπρασίαγιατην 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου» προϋπολογισμού 
δημοπρατουμένων εργασιών 76.660,00 Ευρώ με τον 
Φ.Π.Α. με υπάρχουσα πίστωση 52.825,00 Ευρώ. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα 
προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου σε 
έντυπο που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 11,00'. 

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
είναι γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. αναλόγου τάξης για έργα 

1. Τάξης Β’ (Α2) Οδοποιίας 

Κατά τη δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους, 
την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το Δημόσιο. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.535,000 Ευρώ 
απευθύνεται προς το Δήμο Αριδαίας. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) 
μήνες. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία έρ¬ 
γων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί 
από το ΕΠΤΑ. 

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από το Δήμο (τηλ. 0384-21204) και την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Ν.Πέλλας (τηλ. 0381-21484). 

Αριδαία, 1 Απριλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

-♦- 

(31) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 851 

Ο Δήμαρχος Λιδορικίου διακηρύσσει τη διενέργεια μει¬ 
οδοτικής ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδό¬ 
χου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ « με σφραγισμένες προσφορές και με το σύ¬ 
στημα «Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Ν. 1418/84 άρθρο 4 παρ. 4α και άρθρο 6 του 
Π.Δ. 609/85, με προϋπολογισμό 517.000 Ευρώ και πίστω¬ 
ση γιατοτρέχον έτος 88.041.09 Ευρώ. Η χρηματοδότηση 
του έργου προέρχεται από το ΕΠΤΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 24.4.2002 και ώρα 
11.00 (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του 
ΔΗΜΟΥ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης Γ και άνω για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Κάτοχοι παλιών εργοληπτικών πτυχίων ΔΕ , που κατα¬ 
τάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες κοιτά¬ 
ξεις του ΜΕΕΠ όπως οι παραπάνω. 


Σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ με 
αρ. Δ17α/10/65/ΦΝ402 το έργο κατατάσσεται στην κατη¬ 
γορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με εξισώσεις του ρ της αυτής κατηγο- 
ρίας. 

Για εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται το ποσό των 
8.762.71 Ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευ¬ 
θύνεται προς το ΔΗΜΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της Διακήρυξης και να προμηθευτούν τα Τεύχη του 
διαγωνισμού από το ΔΗΜΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ στο τηλ. 
02660/22066 και φαξ 02660/22390 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, αρμόδια Β. ΖΟΥΜΑ. Εάν η δημοπρασία 
αποβεί άγονος ή ασύμφορη θα επαναληφθεί στις 
08/05/2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 χωρίς άλλη δη¬ 
μοσίευση, στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ. 

Λιδορίκι, 3 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
Γ. ΚΟΥΛΟΥΛΑΣ 

-♦- 

(32) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 

Ο Δήμαρχος Νέας Αγχιάλου διακηρύττει ότι: 

Εκτίθεται σε τακτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης επίτοις εκατό (%) επί των τιμών της μελέτης, σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, των εκτελεστικών Προ¬ 
εδρικών Διαταγμάτων του 472/85, 609/85 και 171/87, της 
Δ17α/08/16/ΦΧ402/98 απόφασης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και 
του Ν. 2741/1999, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου «ΟλοκλήρωνΔημαρχείου», συνολικής προβλε- 
πόμενης δαπάνης 216.581,07 ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΤΑ και ΣΑ- 
ΤΑ, 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες με πτυχίο 
Β' Τάξεως και άνω για έργα Οικοδομικά και Β'τάξεως και 
άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 24η του μηνάς Απριλίου του 
έτους 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00'π. μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Αγ- 
χιάλου. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
δύο τοις εκατό (2%) της προύπολογιζόμενης αξίας του 
έργου, δηλαδή σε τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα ευ¬ 
ρώ και ογδόντα έξι λεπτά (3.670,86), που θα παρέχεται 
σύμφωνα μετηνπαρ. 6του άρθρου 27του Π.Δ. 609/85 και 
θα απευθύνεται στο Δήμο Νέας Αγχιάλου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τα σχετικά της 
δημοπρασίας κ.λ.π. για σύνταξη και υποβολή της προ¬ 
σφοράς τους στα γραφεία της ΤΥΔΚ Μαγνησίας και του 
Δήμου Νέας Αγχιάλου (τηλ. 04280/76206). 

Αγχίαλος, 3 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΓΚΟΣ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 

(0310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 

(0410) 597449 
(06610) 89 127 / 89 120 

Τ.Κ. 185 31 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

010 4135 228 
(0610) 638 109 -110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

(0810) 396 223 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(06510) 87215 
(05310) 22 858 

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(02510) 46 888 / 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θιιγο. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυΐΌ για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή ΟΟ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 

Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 



Ευκο 



Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - Γοπι για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θυΓΟ ανά τεμά¬ 
χιο, ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 θυΓΟ ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙπΙθΓηβΙ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


θϋΙΌ 

ΘΙΙΓΟ 

θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

205 

10,25 

176 

8,80 

293 

14,65 

205 

10,25 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


293 

14,65 

147 

7,35 

147 

7,35 

88 

4,40 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


59 

2,95 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


2.054 

102,70 

587 

29,35 

205 

10,25 

88 

4,40 

352 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι. 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Α', Β' και Δ' 

17,60 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 θυΓΟ ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα 
του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΙθΓΠθΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συν¬ 
δρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από ΟΘ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





































